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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 81 

14 Φεβρουάριου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 11505/1150 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, διενερ¬ 
γεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Συντήρηση - αποκατάσταση και διαμόρφωση περι¬ 
βάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Σέλτσου», με προϋπο¬ 
λογισμό 200.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την 
ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οικοδομικών, 
με προϋπολογισμό 160.671,64 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 
04-03-2014 και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν/Εργων, της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: Α2 ή 1η ανεξάρτητα από την 
έδρα τους ή 2η τάξη με έδρα το Νομό Αρτας, στην 
κατηγορία οικοδομικών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
προερχόμενοι από κράτη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που 
έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδε¬ 
σης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Μ.Ε.ΕΠ. 
και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τα 
ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 3.214,00 ευρώ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 


επτά (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. 

Η χρηματοδότηση είναι από το: ΟυΙΙ.ΒουΙοε: Οοεε - 
Βογ0θγ ΟυΙΙυΓαΙ ΒουΙοε - Περιφέρεια Ηπείρου, που είναι 
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2007 - 2013», 
συγχρηματοδοτείται κατά 75,00% από κοινοτικούς πό¬ 
ρους και κατά 15,00% από Εθνικούς Πόρους μέχρι του 
ποσού των 160.500,00 €, και από πιστώσεις της Περιφέ¬ 
ρειας Ηπείρου εφόσον μετά το διαγωνισμό διαπιστωθεί 
ότι δεν επαρκεί το παραπάνω ποσό. Η πληρωμή θα 
γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης 
του έργου. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον 
Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
Ν. 3669/2008 (άρθρο 242 του Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α' 86). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακό¬ 
σιες εβδομήντα (270) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται μέχρι τις 27-02-2014 στο τηλ.: 2651087401, 
ΡΑΧ: 26510 87449, αρμόδιος υπάλληλος: Μπακανιάρης Ε., 
στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Πλατεία Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα και τη διαδικτυακή 
διεύθυνση νννννν.ράρ.ρον.ρΓ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα, 11 Φεβρουάριου 2014 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 11507/1151 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, διενερ¬ 
γεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Αντικατάσταση στέγης I. Ν. Αγίου Συμεών Στυλίτου 
Κορύτιανης», με προϋπολογισμό 90.000,00 ευρώ. Το 
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
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κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 72.566,93 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 
04-03-2014 και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/08. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν.Έργων, της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: Α1 ή Α2 ή 1η ανεξάρτητα από την 
έδρα τους στην κατηγορία οικοδομικών, β) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχετική από¬ 
φαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Μ.Ε.ΕΠ. και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι 
από τα ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.452,00 ευρώ και δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
επτά (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. 

Η χρηματοδότηση είναι από το: ΟυΚ.Βουίοε: 0γο53 - 
ΒοΓόθΓ ΟυΙΐυτειΙ ΒουΙοε - Περιφέρεια Ηπείρου, που είναι 
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2007 - 2013», 
συγχρηματοδοτείται κατά 75,00% από κοινοτικούς πό¬ 
ρους και κατά 15,00% από Εθνικούς Πόρους μέχρι του 
ποσού των 74.700,00 €, και από πιστώσεις της Περιφέ¬ 
ρειας Ηπείρου εφόσον μετά το διαγωνισμό διαπιστωθεί 
ότι δεν επαρκεί το παραπάνω ποσό. Η πληρωμή θα 
γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης 
του έργου. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον 
Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
Ν. 3669/2008 (άρθρο 242 του Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α' 86). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακό¬ 
σιες σαράντα (240) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται μέχρι τις 27-02-2014 στο τηλ.: 2651087401, 
ΡΑΧ: 26510 87449, αρμόδιος υπάλληλος: Μπακανιάρης Ε., 
στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Πλατεία Πύρρου 1 - 452 21 - Ιωάννινα και τη διαδικτυακή 
διεύθυνση νννννν.ρόρ.ρον.ρΓ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα, 11 Φεβρουάριου 2014 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 


(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημο¬ 
πρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και 
του Π.Δ. 609/85 και τις λοιπές διατάξεις, όπως αυτές 
περιλαμβάνονται στο Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α'), το 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/7-6-2010) όπως τροποποιήθη¬ 
καν και ισχύουν, την αρ. πρωτ. 4/3-1-2011 απόφαση Πε¬ 
ριφερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων 
στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων» και την αρ. 107/2014 πρακτικό 2ο/20-1-2014 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσ¬ 
σαλίας, η ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη κατασκευής 
του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ 
- ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 2013» 

προϋπολογισμού εργασιών 243902,44 € και Φ.Π.Α. 
56097,56 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 300000,00 €, 
το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. ΤΡΙΚΑ¬ 
ΛΩΝ - Α.Μ. 11961. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 18η του μηνός Μαρτίου 
2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφοράς) στα Γραφεία της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων 
της Π.Ε. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων τάξεως Α1 για έργα οδοποιίας 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (αναβάθμιση λόγω ορίου κοινοπραξίας). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3263/2004 - άρθρο 4 παρ. 2, ορίζεται 
για το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12 %). 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύ¬ 
ουν όσα ορίζονται στο Ν. 3263/2004 - άρθρο 4, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4146/2013. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του 
αναδόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη 
αμοιβή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τι¬ 
μές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η 
σύνταξη του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και 
του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρ- 
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μογή των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές 
αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
ευρώ (4815,00 ευρώ), η οποία θα απευθύνεται προς την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση Β. Τσιτσάνη 
31 Τ.Κ.: 42100 - Τρίκαλα. 

Αριθμοί Τηλεφώνου: 2431351571, 2431351518. 

Τηλεομοιοτυπία ( ΡΑΧ): 2431046210, 2431046264. 

Ηλεκ/κή Δ/νση (απιαιΙ): ΙβοΙΐθΓ9·ΙπΙ<@ΙΐΊΘ353ΐγ.9ον.ς)Γ 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΑΓΝΗ - ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 
Αριθμ. διακ. 1/2014 

Το ΠαΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο διενεργεί ανοιχτό διεθνή 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Απο¬ 
κομιδής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Νοσοκομεια¬ 
κών Αποβλήτων. Ο προϋπολογισμός είναι 689.119.160 
ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 
8/4/2014 και ώρα 14:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού είναι 9/4/2014 και ώρα 10:00. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% επί της προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές 
προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από 
την προσφορά είναι 365 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη δξη 1/2014. Η διακήρυξη εστάλη 
στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 11/2/2014. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυ¬ 
ξη δίδονται στο τηλ.: 2810368805, Ϊ3Χ: 2810-214481, αρμόδι¬ 
ος υπάλληλος Μαρία Φεργαδάκη στο τμήμα Προμηθειών, 
διεύθυνση Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο Κρήτης. 

Ηράκλειο, 11 Φεβρουάριου 2014 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αριθμ. 2737 

Ο Δήμος Καρπενησιού προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Παντοπωλείου για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησιού 
για ένα έτος» (Είδη κρεοπωλείου - κατεψυγμένων - 
παντοπωλείου - οπωροπωλείου - ιχθυοπωλείου) και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 121.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα 
Καρπενησιού,Ύδρας 6, ΤΚ. 36100 Καρπενήσι, στις 5.3.2013 
ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 

Η σύμβαση την οποία θα συνάψει ο Δήμος με τον 
ανάδοχο, μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η 
διάρκεια ισχύος της μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν 
αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφω¬ 
νήσουν γί αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμε¬ 
τοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50029 - 22373 
50030 αρμόδιοι Γ. ©ανασιάς - Ν. Ράικος). 

Καρπενήσι, 11 Φεβρουάριου 2014 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 2037 

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων: «Συντήρη¬ 
ση - Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας(προμήθεια 
υλικών) 2013» και «Συντήρηση - Αποκατάσταση οδών 
Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών)2013» προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης 29.945,33 ευρώ και 9.963,00 ευρώ 
αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη 39.908,33 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α.), με βάση τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα στις 6 του μήνα Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και 
από ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την 
αρμόδια Επιτροπή. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δι¬ 
αθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα - ημεδαπά 
ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα 
Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5%: 

Ια. επί της συνολικά ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της προμή¬ 
θειας υλικών των έργων «Συντήρηση - Αποκατάσταση 
οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας» και «Συντήρηση - Αποκατάσταση 
οδών Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού», και ανέρχεται στο ποσό των 
1.995,42 €. 

Ι.β επί της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
της προμήθειας υλικών του έργου «Συντήρηση - Αποκα¬ 
τάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας», συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 1.497,27 €. 

Ι,γ επί της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
της προμήθειας υλικών του έργου «Συντήρηση - Απο¬ 
κατάσταση οδών Δ.Ε. Μακρύ Γ ιαλού», συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 498,15 €. 

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου 
θα αφορά σε τμήμα των υπό προμήθεια υλικών, η εγγυ- 
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ητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αντίστοιχης ενδεικτικής προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή βεβαιώνεται με την προσκόμι¬ 
ση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
του διαγωνισμού δίνονται στα Γ ραφεία του Δήμου από 
την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Δήμου Ιεράπετρας (αρμό¬ 
διοι υπάλληλοι Φιλιππάκης Εμμανουήλ τηλ. 2842340354 
και Παπαδάκη Μαρία τηλ. 2842340347) κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Ιεράπετρα, 11 Φεβρουάριου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Αριθμ. 3584 

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, με προϋπολογισμό 45.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
36.585,37, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέ¬ 
χρι τις 13-03-2014, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από 
τα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ¬ 
ΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη, Πληροφορίες Ζ. 
Βελιβασάκης τηλ.: 2813 400650. Εφόσον ζητηθεί εμπρό¬ 
θεσμα, χορηγείται, το αργότερο, εντός της επομένης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος 
ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προ¬ 
σώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του 
έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα 
τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις % (περίπτ. άρθρου 6) του ΚΔΕ. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου 
νννννν.πιαΙθνίζί.ρΓ 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 ή 
Α2 ή 1η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, τάξεις για εντός 
και εκτός Νομού στην κατηγορία. 


β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη _ του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας _, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 

άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 732,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ¬ 
ξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχει¬ 
ρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 και έχει εγγράφει στη ΣΑΕΠ ΕΠ002/8 με Κ.Α. 
2013ΕΠ00280190. Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Μαλεβιζίου. 

Γάζι, 12 Φεβρουάριου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 

Αριθμ. 2184 

Ο Δήμος Τήνου, Νομός Κυκλάδων, διενεργεί ανοιχτό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς «επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών ερ¬ 
γασιών και έλεγχο ομαλότητας» (περίπτωση β παρ. 4 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 
και άρθρου 6 του Ν. 3669/08) με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
Πόλεως Τήνου». 

Το έργο έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 296.937,51 € 
μαζί με το Φ.Π.Α. εκ των οποίων 185.412,58 € αφορούν 
εργασίες του αναδόχου, 33.374,26 € αφορούν ΓΕ και ΟΕ 
18% του αναδόχου, 32.818,03 € αφορούν τα απρόβλε¬ 
πτα, 4.375,74 € αφορούν την πρόβλεψη για αναθεώρηση, 
5.000,00 € αφορούν τις απολογιστικές εργασίες. Τέλος, 
40.956,90 € αφορούν την πληρωμή του Φ.Π.Α. 16%. 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει ορι¬ 
στεί για την 11/03/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 
11/03/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο έργο μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. με πτυχίο Α2 
ή 1ης τάξης ή (2ης τάξης εντός Νομού έδρας) για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετο¬ 
χής υπάρχουν. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών 
ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 5.035,00 €. 
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η ισχύς των προ¬ 
σφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο θα 
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Προκαταβολή δεν 
θα δοθεί. 
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Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δι¬ 
ακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2283360120 - 121, 122, 123, 
138 ΐαχ: 2283360126 από τους αρμόδιους υπαλλήλους 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην διεύθυνση 
Ευαγγελίστριας 72, τ.κ. 84200, Τήνος. 

Τήνος, 11 Φεβρουάριου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Αναβάθμιση δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων, Δήμου 
Καλλιθέας», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέ¬ 
της με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
500.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
399.280,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 0,00 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα Γραφεία της εταιρίας Κτι- 
ριακές Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών 
(Φαβιέρου 30, ημιόροφος) κατά τις ώρες 09:00 μέχρι 
13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του 
Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) € με Φ.Π.Α. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ¬ 
νο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272445 
και 2105272206, ΕΑΧ επικοινωνίας 210-5272204 αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Κομιώτη Γεωργία. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04η Μαρτίου 2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών), στα Γ ραφεία της εταιρίας Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (άρθρ. 7 
του Ν. 3669/08). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (1η - 
2η) στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (-) στην 
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, 
στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν 
είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. (3η) τάξη για έργα 
οικοδομικά και στην τάξη (-) για ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα. 

δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 
τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
στην (Α2) τάξη για έργα οικοδομικά και στην (-) τάξη για 


έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.986,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξη μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσί¬ 
ων Επενδύσεων και από την Ε.Τ.Επ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 240 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή της εταιρίας Κτιριακές Υπο¬ 
δομές Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 2014 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου 
Κιλελέρ, με τη μέθοδο της προκατασκευής» με συνολική 
δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.224.000,00 €. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 790.996,35 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 177.675,00 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα Γραφεία της εταιρίας Κτι- 
ριακές Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών 
(Φαβιέρου 30, ημιόροφος) κατά τις ώρες 09:00 μέχρι 
13:00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του 
Διαγωνισμού Πέμπτη. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) € με Φ.Π.Α. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ¬ 
νο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272445 
και 2105272206, Φάξ επικοινωνίας 210-5272445 αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Κομιώτη Γ εωργία. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Μαρτίου 2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών), στα Γ ραφεία της εταιρίας Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (άρθρ. 7 του 
Ν. 3669/08), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθρ. 6 του Ν. 3669/08). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
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τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (2-3) 
στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (Α2-1-2) στην 
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, 
στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν 
είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην τάξη (4) για οι¬ 
κοδομικά έργα. 

δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 
τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
στην τάξη (1) για οικοδομικά έργα (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.373,43 € και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι μήνες. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πό¬ 
ρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013, 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλία», 
μέσω Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑ: ΕΠ0068 και κωδικό πράξης 
ΣΑ: 2013ΕΠ00680047. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα 
με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08 και του άρθρου 4 παρ. 
1 του Ν. 4156/2013. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή της εταιρείας Κτιριακές Υπο¬ 
δομές Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 2014 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΙΑΤΑΠ 

Αριθμ. διακ. 1/2014 

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥ¬ 
ΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΠΑΝ5ΝΑΤΙΟΝΑΙ. 
ΙΝΙΤΙΑΤίνΕ ΡΟΚ ΟυίϋΑΝΟΕ ΟΡ αΠΑϋυΑΤΕΩ ΑΝϋ 
ΕΝΤΠΕΡΠΕΝΕυΠδΗΙΡ» με ακρωνύμιο «ΤΡΙΟΟΕΗ» στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 
2013». 

1. Επωνυμία, Διεύθυνση Αναθέτουσα Αρχής και σημείο 
επαφής: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρω¬ 
πίνων Πόρων - ΙΑΤΑΠ, Παλαιολόγου και Θέμιδος 2, ΤΚ 
66100, Δράμα, τηλ. 25210-55434, ίαχ. 25210-55435, Ε-πιαίΙ: 
ίηίο@ί3ΐ3ρ.9Γ, Υπόψη Βενιζέλου Γεωργία 

2. Πρόγραμμα, Αξονας και Μέτρο: Πρόγραμμα Ευρω¬ 
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 
2007-2013», Αξονας Προτεραιότητας 3 «Ανταγωνιστι¬ 
κότητα και ανθρώπινοι πόροι», Στόχος 3.2 «Στήριξη της 


επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση 
της Οικονομίας». 

3. Στόχος - Περιγραφή του έργου: Το Έργο αφορά 
στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, 
οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη 
στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπα¬ 
σχόλησης 200 νέων επιστημόνων της περιοχής. ΤοΈργο 
στοχεύει πρωτίστως στην αξιοποίηση του πολύτιμου 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής των δύο χωρών 
στην αγορά εργασίας, μέσα από τη δικτύωση και τη 
συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 
της επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας πε¬ 
ρισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες 
στην αγορά εργασίας. 

4. Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου: Το αντικεί¬ 
μενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της Αναθέ- 
τουσας Αρχής για την υλοποίηση δράσεων του έργου 
«Διακρατική πρωτοβουλία για την παροχή καθοδήγη¬ 
σης αποφοίτων και επιχειρηματικότητα - ΤΓ3Π5η3ΐίοη3ΐ 
ίηίΐίβΐίνθ ίοΓ ρυΙάβηοθ οί ΐΓιβ 9Γ3άυ3ΐθά βηά θηΙΐ'θρί'θηθυΐ'εΝρ» 
με ακρωνύμιο «ΤΒΙΟΟΕΠ» στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλά¬ 
δα - Βουλγαρία 2007-2013». Ειδικότερα το υπό ανάθεση 
έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- Δράση 1.3: Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού 
Έργου 

- Δράση 2.1: Σχέδιο επικοινωνίας και ενημερωτικό 
υλικό 

- Δράση 2.2: Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδη¬ 
λώσεις δικτύωσης) 

- Δράση 3.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υπο¬ 
στηρικτικού υλικού και συμβουλευτικής 

- Δράση 3.3: Σεμινάρια σύντομης διάρκειας και εργα¬ 
στήρια εξειδίκευσης στρογγυλής τραπέζης (5 θεματικές 
ενότητες) 

- Δράση 3.4: Αξιολόγηση των συμμετεχόντων 

5. Προϋπολογισμός έργου: 131.317,07€ μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α πλέον Φ.Π.Α. 23% αξίας 30.202,93€, σύ¬ 
νολο 161.520,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», 
κατά 85% από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει¬ 
ακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους. 

6. Διαδικασία ανάθεσης: Η ανάθεση της σύμβασης θα 
γίνει με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής 
απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προ¬ 
κήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί, ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοι¬ 
νή προσφορά ή κοινοπραξίες, με συναφές αντικείμενο 
απασχόλησης, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και τα οποία 
πληρούν τους όρους όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

8. Διάρκεια της σύμβασης: από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως τη λήξη του έργου (14/8/2015). 

9. Διάθεση των εγγράφων: α) Η διάθεση της Διακήρυ¬ 
ξης γίνεται από την Έδρα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης 
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Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων - ΙΑΤΑΠ, Παλαιολό- 
γου και Θέμιδος 2, ΤΚ 66100, Δράμα, τις μέρες Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες 10:00 - 14:00 και η παραλαβή 
της γίνεται με ταχυμεταφορική (οουπβΓ) μέχρι και πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού με χρέωση του παραλήπτη, 
β) Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και 
μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση ΙιΙΙρ://νν\Λ/νν.ί3ΐαρ.9Γ 
σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνοντας σχετική φόρμα 
παραλαβής του τεύχους. 

10. Τόπος, χρόνος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών: α) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι 
η έδρα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και 
Ανθρωπίνων Πόρων- ΙΑΤΑΠ, Παλαιολόγου και Θέμιδος 2, 
ΤΚ 66100, Δράμα, β) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την 
Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως 
ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημέ¬ 
νη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (οοιιπβι·) στην έδρα 
του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπί¬ 
νων Πόρων - ΙΑΤΑΠ, Παλαιολόγου και Θέμιδος 2, ΤΚ 66 
100, Δράμα, μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, β) Οι προσφορές υποβάλλονται το 
αργότερο μέχρι τις 18/3/2014 και ώρα 12.00μμ στην έδρα 
του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπί¬ 
νων Πόρων - ΙΑΤ ΑΠ, Παλαιολόγου και Θέμιδος 2, ΤΚ 66 
100, Δράμα. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την 
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη, 
γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

11. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο δι¬ 
αγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/3/2014 και ώρα 12:00 μ.μ. 
στην έδρα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τ εχνολογίας και 
Ανθρωπίνων Πόρων - ΙΑΤΑΠ, Παλαιολόγου και Θέμιδος 
2, ΤΚ 66 100, Δράμα. 

12. Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για 
ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

13. Ισχύς προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

14. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές 
μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη. 

15. Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

16. Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων: 14/2/2014. 

17. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης στον ελλη¬ 
νικό τύπο: 14/2/2014. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 

Δράμα, 10 Φεβρουάριου 2014 

Η Διαχειρίστρια και Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Αριθμ. 7325 

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή «Φάρκαι- 

να»» με προϋπολογισμό 944.736,11 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 
και αναθεώρηση). 


Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: 

Κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 504.356,20 € 
δηλ. δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα. 

Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 249.699,24 € 
δηλ. δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα. 

Κατηγορία Πρασίνου, με προϋπολογισμό 84.154,22 € 
δηλ. δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα. 

Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογι¬ 
σμό 106.526,45 € δηλ. δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ιστοσελίδα του Δήμου 
νννννν.οόνν.ςιΐ' ή να τα παραλάβουν από την έδρα της 
τεχνικής υπηρεσίας στην οδό Οινοπίωνος 1 82100 Χίος, 
μέχρι τις 27/02/2014. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271351636, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2271351622, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αποστολής Μιχάλης θ-ηπειίΙ 3ροδΙοΙί5@οόό.0Γ 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/03/2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές δημοπρασίας με το σύστημα 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

Για την κατηγορία: 

1. Οδοποιίας: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη τάξη και έχουν έδρα το Νομό Χίου ή ο Νομός Χίου 
είναι ο δεύτερος δηλούμενος νομός, πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη τάξη, και έχουν έδρα έναν από τους υπόλοιπους 
Νομούς. 

2. Οικοδομικά: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, πρώτη και δεύ¬ 
τερη τάξη και έχουν έδρα το Νομό Χίου ή ο Νομός 
Χίου είναι ο δεύτερος δηλούμενος νομός. Α2, πρώτη 
και δεύτερη τάξη και έχουν έδρα έναν από τους υπό¬ 
λοιπους Νομούς. 

3. Πρασίνου: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και πρώτη 
τάξη και έχουν έδρα το Νομό Χίου ή ο Νομός Χίου είναι 
ο δεύτερος δηλούμενος νομός. Α1, Α2 και πρώτη τάξη 
και έχουν έδρα έναν από τους υπόλοιπους Νομούς. 

4. Ηλεκτρομηχανολογικά: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, πρώτη και 
δεύτερη τάξη και έχουν έδρα το Νομό Χίου ή ο Νομός 
Χίου είναι ο δεύτερος δηλούμενος νομός. Α2 και πρώτη 
τάξη και έχουν έδρα έναν από τους υπόλοιπους Νομούς. 
Αναβαθμισμένες κοινοπραξίες εφόσον ανήκουν στην 
Α1 τάξη. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
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παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.900,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 31/08/2014. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια 
του Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Μπο¬ 
ρεί να χορηγείται προκαταβολή στον Ανάδοχο μέχρι 
το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ύστερα από αίτησή του σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 
και του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή 

Χίος, 11 Φεβρουάριου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ 
Αριθμ. 798 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ προκηρύσσει 
ανοιχτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «Απο¬ 
κατάσταση Ζημιών Θωράκισης Προσήνεμου Μώλου 
Λιμένος Ηρακλείου» προϋπολογισμού 281.829,86 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

1. Κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 281.829,86 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, προϋπολο¬ 
γισμός, τιμολόγιο κ.λπ.) από τα κεντρικά γραφεία του 
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Παραλιακή Λεωφόρος 
Λιμένος Ηρακλείου (τηλ. για πληροφορίες 2810-338164, 
2810-338116), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 
μέχρι την Πέμπτη 27/2/2014, έναντι του ποσού των 30 €. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/3/2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου του άρθρου 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξη Α2,1ης, 2ης και 3ης (εντός Νομού και 
σε γειτονικό) τάξης στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.270,00 ευρώ θα 
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και ισχύ τουλάχιστον ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ 
ΔΕΚΑ (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 


διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΟΛΗ 
ΑΕ, που είναι και ο Κύριος του Έργου. Προϊσταμένη 
αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗ ΑΕ και 
Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
του ΟΛΗ ΑΕ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το ΔΣ του ΟΛΗ ΑΕ. 

8. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συ¬ 
νολικά σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ηράκλειο, 11 Φεβρουάριου 2014 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Αριθμ. 541 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΣΗΣ Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης, την 26η του μηνός 
Φεβρουάριου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
από 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Θέρμης (οδός ΜΑ- 
ΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνι¬ 
σμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια 
μικροοργανισμών με σκοπό την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης» ενδεικτικού προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 57.170,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 23%. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικεί¬ 
μενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών 
των παραπάνω ειδών. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες 
Ο.Τ.Α., ήτοι την υπουργική απόφαση 11389/93 του ΥΠΈΣ. 
περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή 
δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 2.324,00 ευρώ και καταβάλλεται με εγγυητι¬ 
κή επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται από την 
(Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου θέρμης, (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15Α), 
Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος 
υπάλληλος Γεωργακούδης Κωνσταντίνος, τηλ. 2310- 
460538 και 2310460530, ΡΑΧ 2310-460-531. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα 
γίνει την 5/3/2014 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και 
την ίδια ώρα. 

Θέρμη, 11 Φεβρουάριου 2014 
Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ 
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